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DZIAŁ URZĘDOWY. 


Zarządzenia władz. | Roz dział VI. 


Umowy. 
§ 38. 
, (1) Umowa p udzieleniu zamówienia na do- 
ROZPORZĄDZENIE stawę lub robotę powinna w szczególności zawierać, 
a e ECA A PE 1) dokładne oznaczenie obu umawiających . się 
Śląskiej Rady Wojewódzkiej stron, a w szczególności imię, nazwisko, firmę i do_ 
z dnia 6 października 1938 r kładny adres, oraz jeżeli chodzi o kupca rejestrowa- 


o dostawach i robotach na '/rzecz zwiazków ‘komunalnych "ego, powołanie się na liczbę rejestru handlowego; 

r 2) dokładne określenie przedmiotu dostawy lub 

(Dokończenie z Nr. 1.) 1 roboty wraz z wszystkimi szczegółowymi :warunka- 

mi wykonania i technicznym opisem, oraz, 'w razie 

$ 36. potrzeby, zastrzeżenie ograniczenia lub rozszerzenia 

(1) W przypadkach, przewidzianych w $ 35 na- | dostawy albo roboty z określeniem granic tych 
stępuje udzielenie zamówienia na dostawę lub robotę | zmian; 


4 
z wolnej ręki, jeżeli oferowana cena nie jest wyższa. 3) umówioną cenę za dostawę lub robotę; 
od ceny rynkowej lub giełdowej, odpowiadającej 4) termin rozpoczęcia i ukończenia dostawy lub 
miejscowym stosunkom gospodarczym. roboty Oraz, w razie potrzeby, «terminy rozpoczęcia 
(2) Przekroczenie tej ceny dopuszczalne jest | i ukończenia części dostawy lub roboty; 
tylko w wyjątkowych przypadkach i musi być szcze- | 5) odszkodowanie umowne za niedotrzymanie 


gółowo uzasadnione. ' bądź samej umowy, bądź terminu ostatecznego lub 


(3) Jeżeli dla przedmiotów dostawy lub pew- | roboty, bądź też rozpoczęcia i wykonania 'poszcze- 
nej. kategorii robót nie, istnieją ceny giełdowe, ryn- | gólnych części dostawy lub roboty; 
kowe ani też ceny właściwe miejscowym stosunkom 6) postanowienie, że zarząd związku komunal- 
gospodarczym, zarząd związku komunalnego powo- nego udzielający zamówienia na dostawę lub robotę 
łuje specjalną komisję, która z udziałem rzeczoznaw- | noże domagać się odszkodowania, przewyższające- 
ców ustala protokólarnie na podstawie badań i kal- go odszkodowanie umowne, przy zastosowaniu art. 
kulacji ceny maksymalne dla danej dostawy lub  g$4 § 2 kodeksu zobowiązań; 


roboty. $ 7) warunek, że jeżeli umowa nie będzie wyko- 
nana w terminie oznaczonym w umowie z winy do- 
stawcy lub przedsiębiorcy, zarząd związku komunal- 
nego ma prawo albo odstąpić od umowy, albo też 


Rozdział V. 
Zakupy bezpośrednie za zwykłym 


M ryznaczyć odpowiedni termin dodatkowy do wyko- 
sadhan kiem. wyznaczyć dpow ied i termin d datke wy do wyko 
7 nanja umowy, nie zwalniając dostawcy lub przedsię* 

§ 37. biorcy od obowiązku uiszczenia odszkodowania umo- 


(1) Zakup bezpośredni za zwykłym rachunkiem 
polega na uskutecznieniu dostawy lub roboty w dro- 
dze ustnej umowy. 

(2) Zakupy bezpośrednie za zwykłym rachun- 
kiem dozwolone są w przypadkach, gdy ogólna war- 
tość całej dostawy lub roboty nie przekracza kwoty 
1.000 zł. 


. 


wnego za zwłokę, albo też wykonać lub powierzyć 
osobie trzeciej wykonanie prac, przewidzianych w 
umowie, na rachunek dostawcy lub przedsiębiorcy; 

8) sposób i wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania warunków umowy i ewentualnie wyso- 
kość i warunki ściągania i zwrotu kaucyj dodat- 
kowych (rat kolaudacyjnych), ulegających potrące- 
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niu przy zaliczkowych wypłatach za dostawę lub 
robotę ; i 
9) warunki, sposób, miejsce i termin przyjęcia, 
bądź odrzucenia wykonanej dostawy lub roboty; 
10) warunki, sposób i termin sprawdzenia ra- 
chunków za wykonaną dostawę lub robotę; 
11) terminy i sposoby wypłacenia należności za 
wykonaną dostawę lub robotę; 


12) postanowienia o obowiązku uiszczenia przez 


dostawcę lub przedsiębiorcę opłaty stemplowej; 


13) zastrzeżenia, że bez wyraźnej pisemnej zgo 
dy zarządu związku komunalnego, dostawca lub 
przedsiębiorca nie ma prawa powierzać wykonania 
umowy innej osobie, bądź w całości, bądź w części, 
a wierzytelności, przypadające dostawcy lub przed- 
siębiorcy z tytułu wykonanej dostawy lub roboty, 
nie mogą być przelewane przed przeprowadzeniem 
ostatecznego rozrachunku, wynikającego z umowy; 


14) określenie sądów właściwych do rozstrzy- 
gania sporów. ; 

(2) Ponadto umowa może zawierać inne po- 
stanowienia i rygory. 

(3) Umowa ze wskazanymi w niej załącznikami 
stanowi jedną całość. 


(4) Przed. podpisaniem umowy powinno być 
złożone przez dostawcę lub przedsiębiorcę zabezpie- 
czenie wykonania umowy. 


(5) Oryginał zawartej umowy przechowuje za- 
rząd związku komunalnego, dostawca zaś lub przed- 
siębiorca otrzymuje uwierzytelniony jej odpis. 

(6) Zamówienia dodatkowe lub zmiany umowy 
powinny być spisane w umowach dodatkowych. 


§ 39. i 


(1) Wysokość odszkodowania umownego za- 
strzeżonego w umowie w myśl $ 38 ust. (1) pkt. 5) 
powinna być ustalona w zależności od wartości do- 
stawy lub roboty oraz ich znaczenia, przy czym je- 
dnak w przypadku: - 


1) niedotrzymania umowy, nie może ona być 
niższa niż 30/0, ani też wyższa niż 15% wartości do- 
stawy lub roboty, o ile rzeczywiste szkody nie są 
wyższe; A 


2) opóźnienia terminu ostatecznego lub terminów 
poszczególnych wykonania dostawy lub roboty bądź 
rozpoczęcia lub wykonania poszczególnych części 
dostawy lub roboty nie może ona za każdy dzień 
zwłoki z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych 
przekraczać 0,4 wartości niewykonanych w termi- 
nie dostaw lub robót, o ile rzeczywiste szkody nie 
są wyższe. 5 


(2) W przypadkach, w których zwłoka w wy- 
konaniu części dostawy lub roboty uniemożliwia wy- 
korzystanie w całości dostawy lub roboty, odszko- 
dowanie umowne może być ustalone w stosunku do 
wartości całej dostawy lub roboty w wysokości nie 
wyższej niż 0,100 za każdy dzień zwłoki z wyłą- 
czeniem niedziel i dni świątecznych. 

(3) Zarząd związku komunalnego może bądź 
przedłużyć termin wykonania umowy bez zastoso- 
wania postanowień o odszkodowaniu umownym, 


bądź odszkodowanie umowne umorzyć, jeżeli nie 


poniósł straty z powodu niedotrzymania terminu a 
organ stanowiący związku komunalnego udzielił na 
to zgodę. ; (' i 
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Rozdział VII. 


Przyjmowanie wykonanych dostaw i robót 
oraz regulowanie rachunku. 


§ 40. 

(1) Ostatecznego lub częściowego odbioru do- 
staw względnie robót dokonuje komisja odbiorcza, 
powołana zgodnie z przepisem $ 9 ust. (2), któ- 
rej mogą być przydani do pomocy biegli, wymienieni 
w § 9 ust. (4). 

(2) Komisja odbiorcza ma za zadanie zbadać, czy 
dostawa lub robota (częściowa względnie ostateczna) 
wykonana została należycie, w szczególności zgodnie 
z warunkami umowy. 

(3) Z każdej czynności odbiorczej należy spo- 
rządzić szczegółowy protokół, który powinien zawie- 
rač decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu bezwarun- 
kowym lub warunkowym wykonanej dostawy lub 
roboty. Protokół podpisują wszyscy członkowie ko- 
misji odbiorczej. : 

(4) Dostawca lub przedsiębiorca ma 
wnieść do protokołu swe zastrzeżenia. 

(5) Protokół podpisuje również dostawca lub 
przedsiębiorca, poza przypadkami, w których zapa- 
dła decyzja o bezwarunkowym przyjęciu wykonanej 
dostawy lub roboty. 

(6) Dostawca lub przedsiębiorca może otrzy- 
mać za dowodem doręczenia uwierzytelniony odpis 
protokołu odbiorczego. 

$ 41. 


(1) O ile chodzi o dostawy lub roboty w fzakre- 
sie budowlanym zarząd związku komunalnego wy- 
znaczyć ma ze swego personelu osobę jako kiero- 
wnika budowy celem kontrolowania bieżących do- 
staw i robót. Kierownik budowy odpowiedzialny 
jest za wykonanie robót zgodnie z projektem, za 
dobroć materiałów i wykonania, za należyty postęp 
robót oraz za prawidłowość przedstawionych do za- 
płaty rachunków. 

(2) Kierownik budowy powinien prowadzić 
dziennik z wykonanych czynności kontrolnych. 

(3) Bieżąca kontrola, wykonywana przez kie- 
rownika budowy, nie przesądza wyniku odbioru przez 
komisję odbiorczą oraz jej odpowiedzialności za ode- 
braną dostawę lub robotę. 

$ 42. ! 

(1) Należność za wykonaną i przyjętą część lub 
całą dostawę lub robotę należy wypłacać dostawcom 
lub przedsiębiorcom na podstawie sprawdzonych i 
przyjętych rachunków, jeżeli nie umówiono innego 
terminu płatności, najpóźniej w ciągu 21 dni, licząc 
od dnia złożenia rachunków, sporządzonych na pod- 
stawie przyjęcia dostawy lub roboty. 

(2) Przy częściowych dostawach i robotach, za- 
strzeżonych umownie, należy zawsze osobno zesta- 
wiać rachunki i osobno uiszczać całkowitą, przypa- 
dającą za nie należność. 

(3) Dokonane częściowo wypłaty nie powo- 
dują utraty możności potrącenia ewentualnych po- 
przednich nadpłat z zabezpieczenia, zapewniającego 
wykonanie umowy i należności końcowych dostaw- 
cy lub przedsiębiorcy, ani też możności żądania zwro- 
tu dokonanych nadpłat po wykonanej już dostawie 
lub robocie w granicach terminów, określonych -w 
ustawach. Jeżeli z tym samym dostawcą lub przed- 
siębiorcą zawarto kilka odrębnych umów, będących 
w toku wykonania, nadpłaty, dokonane ewentual- 
nie przy rozrachunkach z umów poprzednich, mogą 
być potrącone z należności i zabezpieczenia wyko- 
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nanja umowy z tytułu umów, będących w toku wy- 
konania. 
§ 43. 


Udzielanie zaliczek na niewykonane jeszcze ro- 
boty i dostawy jest niedopuszczalne. Zarząd związ- 
ku komunalnego może jednak udzielać zaliczek na 
częściowo wykonane roboty i dostawy, z tym je- 
dnak zastrzeżeniem, że zaliczki te nie mogą pod żad- 
nym warunkiem przekraczać stwierdzonej przez za- 
rząd związku komunalnego wartości wykonanej do- 
stawy lub roboty i mogą być udzielone w przypad- 
kach należycie. uzasadnionych. 

Rozdział VIII. 
Przepisy końcowe. 
§ 44. 

Przepisy rozporządzenia niniejszego nie mają za- 

stosowania do dostaw i robót, na które zawarto umo- 


Str. 7 
wę przed wejściem w życie niniejszego rozporzą- 
dzenia. A 
§ 45. 


Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1930 r. : 


Śląska Rada Wojewódzka 
Przewodniczący: 
w. Z.: 
(©) Dr. Saloni 
Wicewojewoda. 


(Przedruk z Dz. Ustaw Śl. z dnia 15 listopada 1938 r., Nr 19. 


Wykaz 


obwodów urzędowego badania zwierząt i mięsa 


oraz 


rM 


organów wyznaczonych do tego badania w powiecie katowickim. 


Nr Wyszczegól- 
mienie 
kol. i Ustalona miejscowości | — l = 
ob- | Powiat nazwa wchodzą- | Imie» nazwisko i miej- 
a obwodów sce zam. lek. wet. wy- 
6. cych w obręb znaćzonego do badania 
ów obwodu w pełnym zakresie: 
TE 2 | 3 E 4 | 5 


lekarze weterynaryjni | 


Organa urzędowego badania 


oglądacze 


Imię, nazwisko i miej- 

sce zam. lek. wet. wy- | Imię, nazwisko i miej- 

znaczonego do badania | sce zamieszkania wy- 

nie wchodzącego w.za- | znaczonego oglądacza 
kres oglądacza 


| 6 


= 
= 


1 Katowice | Bielszowice gmina Bielszo- | Jan Wołoszyński, lek. 
wice : 


wet. Bielszowice 


4 Brzezinka |9m- Brzęczko- 


Siemianowice 


Inż. J. Buchta, pow. lek.| Maria Sorkowa 
wice i Brzezinka wet. Katowice Brzęczkowice 
gm. Halemba Inż. J Buchta, pow. lek.| Wiktor Rzepka 
D Halemba i Kłodnica wet. Katowice Halemba y I 
A lnż. ]. Buchta, pow. lek.| Alojzy Pendras 
» Janów gmina Janów wet. Katowice Janów e 
m. Kochłowice| Bolesław Wrzask, lek. 
» Kochłowice F Bykowina wet. Kochłowice j 
Inż. J. Buchta, pow. lek.| Stanisław Wiciok 
» Makoszowy gm. Makoszowy wet: Kałowiće Makoszowy y 
Michałko- gm. Michatko- | Kazimierz Cytlak, lek. 
” wice wice i Bytków | wet. w Michałkowicach 
j 1f, gminy Tadeusz Pasternak, lek. 
w Nowa Wieśl, NOWE Wieś wet. w Nowej Wsi 
A 1/, gminy Eugen. Jaśkiewicz. lek. | 
» Nowa Wies lI. Y gm Wieś wet. w Nowej Wsi. 
i EA a Ernest Krzymyk 
Pawłów Inż. J. Buchta pow. lek. ; 
Pawłów BAC: > Jakub Grzesiek 
» i RE ai wet. Katowice Wiktor Kozłowski 
część gmin Józef Tomaszczyk, lek. 
» Szopienice I. r na wet. w Szopienicach 
Szopienicell ASH GSA bie sę „wet, 
7 '| Dąbrówka Mała|_ ~ ART wę: że 
gm. Wełnowiec, Inż. J. Buchta, pow. lek.| lzydor Szczepanek 
Wełnowiec | Bańgów t I pędy pt CA E ERN 
» I Przełajka wet. Katowice Wełnowiec 
Stanisław Cebula, 
» '  |Siemiano- | miasto Siemia-| Siemianowice Śl. 
wice Śl,  |nowice Śl. Józef Burghardt, 


ŚL. 


Str. 8 Gazeta Urzędowa pow. Katowickiego. Nr 2 


Ogólno Miejscowa Kasa Chorych 
na miasto Mysłowice 
w Mysłowicach 
Mysłowice, 14 stycznia 1939 r. 


SENSE ZAKE FERROHURT" 
Stosownie do postanowień $ 20 regulaminu l7} 


wyborczego, podaje się do wiadomości, że wobec pes f "OE k 
zgłoszenia tylko jednej listy Randydatów do Zarządu właśc. Wylezik, Ciesiołka i Burzyk 
Kasy Chorych, wybrani zostali: jawna spółka handlowa, sqdownie :zarejestr. 
a) z grupy pracodawców : 
jako delegaci 1) Kiedroń Franciszek, wł. kina 
2) Galwas Wilhelm, restaurator K A T O W I G E 


jako zastępcy: 1) Cibis Alojzy, kupiec nT 
2) Dr. Piątek Stanislaw, adwokat plac Wolności 11. Telefon 308.65 
3) inż. Golasowski Józef, przem. 
4) Chrobak Karol, fabrykant 

b) z grupy ubezpieczonych : 

jako delegaci: 1) Habryka Roman, księgowy p 
2) Boratyński Ludwik, urz. pryw. 
3) Lasek Edward, stolarz 
4) Smietana Rudolf, fornal 


jako zastępcy: F RA ze funkcj. MOŻ: ZEE ACZ 
E 2) Pelczarski lomasz, stolarz 
3) Rulosgásbi Jan, rzeźnik NARZ EDZIA 
4) Joniec Bernard, rob. cegielni 
5) Ziarkowski Franciszek, robotnik ARTYKUŁY 
6) Ziemba Rozalia, posługaczka TECHNICZNE 


7) Starzyński Franciszek, palacz 
8) Jaśkowiak Wacław, pom. handl. 
Ważność tych wyborów może być zaczepiona 

w ciągu 2-ch tygodni od dzisiejszego ogłoszenia. 
Zaczepianie należy wnosić do Zarządu Kasy 


lub Urzędu Ubezpieczeń na powiat katowicki w Ka- e 
- towicach, Starostwo. 
Przewodniczący : e 


ś 
| 


(—) Habryka. 


Mistrz brukarski 


Komunalna Biuro inżynierskie 
Kosa Oszczedności | | CHORZOW miasto; 


powiatu Katowiekiego ||| ul. Floriańska 42 — tel. 40827 
KATOWICE, ul. Pocztowa 5 (własny gmach) 


Rok zał. 1888. Telefon Nr. 345-51 i 345-52 * 


przyjmuje wkłady oszczędnościowe, | Wykonuje wszelkie roboty 
otwiera rachunki bieżące, | ; ; | 
załatwia wszelkie czynności bankowe. ; drogowe i inżynierskie 


Prenumerata; roczna 12 zł, półroczna 6 zł, kwartalna 3 zł, miesięczna 1 zł. Cena nr. pojedyńczego 30 gr. 
Gazeta wychodzi tygodniowo. — Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów „Gazety 
Urzędowej pow. katowickiego“ należy wnosić do ¿właściwych urzędów pocztowych lub Administracji 
niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru; późniejsze reklamacje będą uwzględnione 
tylko po uiszczeniu ceny reklamowanego numeru. 


Nz 


„Gazetę Urzędową pow. katowickiego" można zamawiać i zapłacić w wszystkich urzędach pocztowych. 
Ogłoszenia :Ogłoszenia drukuje się po uiszczeniu całkowitej należności przy zamówieniu. 


1łoczono w Drukarni Siemianowickiej (wł. P. Pronobis) w Siemiaaowicach Śl. ul. Staszyca 17 — tel. 231-08. 


